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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3252 

20 Δεκεμβρίου 2013 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. Δ17α/01/273/ΦΝ393 

Ρύθμιση μεταφοράς αρμοδιοτήτων, εκτελούμενων και 
προς εκτέλεση έργων και συναφών θεμάτων της Ει¬ 
δικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Βόρειος 
Οδικός Άξονας Κρήτης» και της Ειδικής Υπηρεσίας 
ΔημοσίωνΈργων (ΕΥΔΕ) «Μελέτη και Κατασκευή έρ¬ 
γου ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγ. Νικολάου 
από το φράγμα Αποσελέμη» στην Ανώνυμη Εταιρεία 
«Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) Α.Ε.», σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις της παρ.29 του άρθρου 3 του 
Κεφαλαίου Β του Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Α'72)». 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Β του 
Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Α'72) «Επείγουσες ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα της πα¬ 
ραγράφου 29 της περίπτωσης Η. 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 180 της 
Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας των ΔημοσίωνΈργων, 
όπως κυρώθηκε με το Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α'116) 

3. Τις διατάξεις των Π.Δ. 208/2000 (ΦΕΚ Α'187) και 
Π.Δ. 85/2001 (ΦΕΚ Α'73) όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν και με τα οποία έχουν συσταθεί η ΕΥΔΕ «Βό¬ 
ρειος Οδικός Άξονας Κρήτης» και η ΕΥΔΕ «Μελέτη και 
Κατασκευή έργου ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγ. 
Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη», αντίστοιχα. 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετο- 
νομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπη¬ 
ρεσιών» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/2013 
(ΦΕΚ Α'152) και του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ Α'141). 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α'153) «Διορι¬ 
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα¬ 
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κω¬ 
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α'98) και το γεγονός ότι δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο¬ 
λογισμού. 


7. Την 2876/7.10.2009 (Β'2234) απόφαση του Πρωθυ¬ 
πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» καθώς και τις 
διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 189/2009 
«Περί καθορισμού και ανακατανομής δραστηριοτήτων 
του Υπουργείου». 

8. Την αριθμ. Δ16γ/632/2/443/Γ/31.10.2013 (ΦΕΚ Β'2836/ 
7.11.2013) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφο¬ 
ρών και Δικτύων «Εγκριση του εσωτερικού κανονισμού 
λειτουργίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 
«Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)». 

9. Το γεγονός ότι α) οι συμβάσεις εκπόνησης μελετών 
που είναι σε εξέλιξη απαιτούν προκειμένου να ολοκλη¬ 
ρωθούν την τεχνογνωσία και εξειδίκευση των οικείων 
υπηρεσιών της ΓΓΔΕ, β) για το λόγο αυτό οι συμβάσεις 
αυτές παραμένουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης 
Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΔΜΕΟ) της ΓΓΔΕ η οποία 
συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά της ως Προϊσταμέ- 
νη Αρχή ενώ τα καθήκοντα Διευθύνουσας Υπηρεσίας 
ασκούνται από τη Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων 
του Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

10. Το γεγονός ότι έχει ήδη εγκριθεί η διάθεση πίστω¬ 
σης και είναι ώριμα για δημοπράτηση τρία έργα του 
Βόρειου Οδικού Άξονα τις διαδικασίες δημοπράτησης 
των οποίων μέχρι το στάδιο υπογραφής της σύμβασης 
θα διενεργήσει η Διεύθυνση Οδικών Έργων (Δ1) της 
ΓΓ ΔΕ, αποφασίζουμε: 

Καθορίζουμε τα σχετικά με τη μεταφορά των αρμοδι¬ 
οτήτων θέματα της Ειδικής Υπηρεσίας ΔημοσίωνΈργων 
(ΕΥΔΕ) «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης», που συστήθη- 
κε με το Π.Δ. 208/2000 (ΦΕΚ Α'187) όπως ισχύει και της 
Ειδικής Υπηρεσίας ΔημοσίωνΈργων (ΕΥΔΕ) «Μελέτη και 
Κατασκευή έργου ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγ. 
Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη» που συστήθηκε 
με το Π.Δ. 85/2001 (ΦΕΚ Α'73) όπως ισχύει, στην Ανώνυμη 
Εταιρεία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) Α.Ε.», 
ως ακολούθως: 

Α. Ειδική Υπηρεσία ΔημοσίωνΈργων (ΕΥΔΕ) Βόρειος 
Οδικός Αξονας Κρήτης 

Ι.Έργα σε εξέλιξη του Βόρειου Οδικού Αξονα που 
μεταφέρονται στον Ο.Α.Κ. Α.Ε. με Προϊσταμένη Αρχή το 
Διοικητικό του Συμβούλιο και Διευθύνουσα Υπηρεσία τη 
Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων 

1. Κατασκευή Τμήματος Αγιος Νικόλαος - Καλό Χωριό 
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2. Ολοκλήρωση Τμήματος Αγιος Νικόλαος - Καλό 
Χωριό 

3. Αντιμετώπιση Κατολισθήσεων στην περιοχή Αγ. 
Γεωργίου Σελιναρίου του Β.ΟΑ.Κ. 

4. Κατασκευή Α/Κ Αμαρίου 

5. Γούρνες - Χερσόνησος 

6. Ολοκλήρωση έργων παράκαμψης Μαλίων 

7. «Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για τη βελτίωση 
του επιπέδου οδικής ασφάλειας σε έξι (6) υφιστάμενα 
τεχνικά έργα στο Β.ΟΑ.Κ.». 

8. Αποκατάσταση αστοχιών και κατασκευή Β' ασφαλ- 
τικού τάπητα στο τμήμα Γούρνες - Χερσόνησος του 
Β.Ο.Α.Κ. 

9. Μάλια - Όρια Νομών Ηρακλείου / Λασιθίου 

10. Συμπληρωματικά και παράλληλα έργα στο τμήμα 
Γαλατάς - Κολυμπάρι - Καστέλι (Β'φάση) 

11. Αυχήν Αγκαθιάς - Χαμέζι 

12. Ολοκλήρωση του τμήματος Αυχήν Αγκαθιάς - Χα¬ 
μέζι 

13. Ολοκλήρωση Β'φάσης παράλληλων έργων Γ αλα¬ 
τάς - Κολυμπάρι - Καστέλι 

14. Βελτίωση της Βόρειας ράμπας του ημικόμβου Κοκ- 
κίνι Χάνι στη Ν.Ε.Ο. Ηρακλείου - Αγ. Νικολάου 

14. Κατασκευή Ανισόπεδου Κόμβου Καλυβών 

15. Κατασκευή Ισόπεδου Κόμβου Παλαιοκάστρου 

16. Κατασκευή τμήματος Σταλίδα - Μάλλια και ολο¬ 
κλήρωση παράκαμψης Ηρακλείου 

17. Συντήρηση πρωτεύοντος εθνικού οδικού δικτύου 
στο Νομό Ρεθύμνης 

18. Β' Κλάδος παράκαμψης Ηρακλείου (Αεροδρόμιο - 
ΚΤΕΟ) 

2.Έργα σε εξέλιξη του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης 
που μεταφέρονται στον Ο.Α.Κ. Α.Ε. με Προϊσταμένη Αρχή 
το Διοικητικό του Συμβούλιο και Διευθύνουσα Υπηρεσία 
τη Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων 

1. Κατασκευή τμήματος Απομαρμά - Καστέλι με 2 Σ.Σ.Ε. 

2. Κατασκευή τμήματος Αγ. Βαρβάρα - Απομαρμά με 

1. Σ.Σ.Ε. 

3. Παράκαμψη Βιάννου 

3. Συμβάσεις Υπηρεσιών συμβούλων διαχείρισης (τε¬ 
χνική βοήθεια) που μεταφέρονται στον Ο.Α.Κ. Α.Ε. με 
Προϊσταμένη Αρχή το Διοικητικό του Συμβούλιο και 
Διευθύνουσα Υπηρεσία τη Διεύθυνση Συγκοινωνιακών 
Έργων 

1. Τεχνική βοήθεια Β.Ο.Α.Κ. (Νέος Σύμβουλος Διαχεί¬ 
ρισης) 

2. Υπηρεσίες συμβούλου - Οίκου τμήματος Παχειά 
Άμμος - Σητείας του Β.Ο.Α.Κ. 

3. Υπηρεσίες συμβούλου - Οίκου τμήματος Παχειά 
Άμμος - Αυχένας Αγκαθιά του Β.Ο.Α.Κ. 

4. Συμβάσεις εκπόνησης μελετών σε εξέλιξη στις οποί¬ 
ες οι αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής ασκούνται 
από τη Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΔΜΕΟ) 
της ΓΓΔΕ και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας από τη Δι¬ 
εύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων του Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

1. Ολοκλήρωση μελέτης οδικού τμήματος Γ ούρνες - Λ. 
Χερσονήσου - Όρια Ν. Λασιθίου 

2. Ολοκλήρωση μελέτης οδού Χανιά - Κολυμπάρι 

3. Μελέτη Ε.Ο. Αγ. Νικολάου - Παχειάς Άμμου 

4. Επείγουσες Μελέτες Κόμβων και παράλληλων έρ¬ 
γων στο Βόρειο Οδικό Άξονα (Ε90) της Ν. Κρήτης 

5. Μελέτη οδού Βιάννος - Ιεράπετρα του Νότιου Οδι¬ 
κού Αξονα Κρήτης 


6. Ολοκλήρωση μελέτης παράκαμψης Καστελιού - Κισ- 
σάμου και συμπληρωματικές γεωτεχνικές μελέτες στο 
τμήμα Κολυμπάρι - Καστέλι (Απλός Κλάδος) 

7. Μελέτη αναβάθμισης του ΒΟΑΚ στα τμήματα Βρύ¬ 
σες - Ατσιπόπουλο και Αμάριο - Εσταυρωμένος 

8. Μελέτη αναβάθμισης του ΒΟΑΚ στο τμήμα Φόδελε - 
Λινοπεράματα Ν. Ηρακλείου 

9. Μελέτη αναβάθμισης του ΒΟΑΚ στα τμήματα «Καλό 
Χωριό - Γέφυρα Φρουζή» και «Καβούσι - Αυχένας Αγκα¬ 
θιάς» Ν. Λασιθίου 

10. Γεωτεχνικές έρευνες για την αναβάθμιση του 
ΒΟΑΚ στα τμήματα: Παράκαμψης Καστελιού Κισσά- 
μου, Βρύσες - Ατσιπόπουλο, Αμάριο - Εσταυρωμένος 
και Φόδελε - Λινοπεράματα 

11. Γεωτεχνικές έρευνες για την αναβάθμιση του ΒΟΑΚ 
στα τμήματα «Καλό Χωριό - Γ έφυρα Φρουζή» και «Κα¬ 
βούσι - Αυχένας Αγκαθιάς» 

12. Λοιπές μελέτες ολοκλήρωσης του Οδικού Αξονα 
Αγ. Βαρβάρα - Αγ. Δέκα - Βιάννος - Ιεράπετρα - Παχειά 
Αμμος, Τμήμα: «Παχειά Αμμος - Ιεράπετρα» 

13. Γεωτεχνικές έρευνες μελετών ολοκλήρωσης του 
Οδικού Αξονα Αγ. Βαρβάρα - Αγ. Δέκα Βιάννος - Ιερά¬ 
πετρα - -Παχειά Αμμος, Τμήματα: Αγ. Δέκα - Προτόρια, 
Βιάννος - Μύρτος, Μύρτος - Ιεράπετρα 

14. Λοιπές μελέτες ολοκλήρωσης του Οδικού Αξονα 
Αγ. Βαρβάρα - Αγ. Δέκα Βιάννος - Ιεράπετρα -Παχειά 
Αμμος, Τμήμα: Ιεράπετρα - Μύρτος 

15. Λοιπές μελέτες ολοκλήρωσης του Οδικού Αξονα 
Αγ. Βαρβάρα - Αγ. Δέκα Βιάννος - Ιεράπετρα -Παχειά 
Αμμος, Τμήμα: Προτόρια - Αγ. Δέκα 

16. Μελέτη αναβάθμισης του ΒΟΑΚ στο τμήμα Καλύβες 
Βρύσες (1° υποτμήμα) Ν. Χανίων 

17. Μελέτη αναβάθμισης του ΒΟΑΚ στο τμήμα Εσταυ¬ 
ρωμένος - Πάνορμος Ν. Ρεθύμνου 

18. Μελέτη αναβάθμισης του ΒΟΑΚ στο τμήμα Γ ούρ¬ 
νες - Χερσόνησος Ν. Ηρακλείου 

19. Μελέτη αναβάθμισης του ΒΟΑΚ στο οδικό τμήμα 
Νεάπολη - Αγ. Νικόλαος Ν. Λασιθίου 

20. Μελέτη γεωτεχνικών (ερευνητικών) εργασιών σε 
τμήματα του ΒΟΑΚ 

21. Μελέτη αναβάθμισης του Βόρειου Οδικού Άξονα 
Κρήτης σε αυτοκινητόδρομο, τμήματα: α) Πάνορμος - 
Λινοπεράματα και β) όριο Νομών Ηρακλείου και Λασι¬ 
θίου - Αγ. Νικόλαος 

22. Μελέτη αναβάθμισης του ΒΟΑΚ στο τμήμα Γ ούρ¬ 
νες - Χερσόνησος Ν. Ηρακλείου (1 η συμπληρωματική 
σύμβαση) 

23. Νότια Παράκαμψη Ρεθύμνου 

24. Συμπληρωματικές μελέτες αναβάθμισης ΒΟΑΚ 
(κατά τμήματα): Τμήμα: Γούρνες - Χερσόνησος, Ν. Ηρα¬ 
κλείου 

5/Εργα για τα οποία η Διεύθυνση ΟδικώνΈργων (Δ1) 
της ΓΓ ΔΕ διενεργεί τη διαδικασία δημοπράτησής τους 
μέχρι το στάδιο πριν την υπογραφή της σύμβασης 

1. Αναβάθμιση και βελτίωση του οδικού τμήματος Πά¬ 
νορμος - Εξάντης του Βόρειου Οδικού Αξονα Κρήτης 
(Β.Ο.Α.Κ.) στο Ν. Ρεθύμνου 

2. Κατασκευή των έργων σύνδεσης του κόμβου Μουρ- 
νιών του Β.Ο.Α.Κ. με την πόλη των Χανίων 

3. Ολοκλήρωση του τμήματος Αγία Βαρβάρα - Απο¬ 
μαρμά (χ.θ. 22+170-χ.θ.29+994) 

Οι συμβάσεις των παραπάνω έργων υπογράφονται 
από τα αρμόδια όργανα του Ο.Α.Κ. Α.Ε., ο οποίος ανα- 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


45959 


λαμβάνει από το στάδιο αυτό κι έπειτα την υλοποίηση 
των έργων. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής απευ¬ 
θύνονται και στον Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

Β. Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων'Εργων (ΕΥΔΕ)Ύδρευσης 
Ηρακλείου Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη 

Ι.'Εργα της ΕΥΔΕ'Υδρευσης Ηρακλείου Αγ. Νικολάου 
από το φράγμα Αποσελέμη που μεταφέρονται στον 
Ο.Α.Κ. Α.Ε. με Προϊσταμένη Αρχή το Διοικητικό του 
Συμβούλιο και Διευθύνουσα Υπηρεσία τη Διεύθυνση 
Υδραυλικών Έργων 

1. Ύδρευση Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου από το φράγ¬ 
μα Αποσελέμη - Κατασκευή φράγματος Αποσελέμη 

2. Ύδρευση Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου από το φράγ¬ 
μα Αποσελέμη - Εργασίες εκτροπής / μεταφοράς υδά- 
των και κατασκευή αγωγών και διυλιστηρίων 

3/Υδρευση Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου από το φράγ¬ 
μα Αποσελέμη -Έργα ενίσχυσης ταμιευτήρα φράγματος 
Αποσελέμη από το οροπέδιο Λασιθίου 

4. Ύδρευση Ηρακλείου Αγ. Νικολάου από το φράγμα 
Αποσελέμη - Εργασίες παρακολούθησης πρώτης πλή¬ 
ρωσης ταμιευτήρα φράγματος Αποσελέμη 

5. Λιμνοδεξαμενή Αγ. Γεωργίου Οροπεδίου Λασιθίου 

2. Συμβάσεις Υπηρεσιών συμβούλων διαχείρισης (τε¬ 
χνική βοήθεια) που μεταφέρονται στον Ο.Α.Κ. Α.Ε. με 
Προϊσταμένη Αρχή το Διοικητικό του Συμβούλιο και Δι- 
ευθύνουσα Υπηρεσία τη Διεύθυνση ΥδραυλικώνΈργων 

1. Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης I για 
την ολοκλήρωση του έργου «Υδρευση Ηρακλείου και 
Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη» 

Γ. Ρύθμιση λοιπών θεμάτων 

1. Για όλα τα παραπάνω έργα, μελέτες και συμβάσεις 
συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής το 
οποίο υπογράφεται από τον αρμόδιο Γ ενικό Διευθυντή 
της ΓΓΔΕ και το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού 
Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), στο οποίο αναγράφο¬ 
νται ο τίτλος του έργου ή της μελέτης, η φάση εκτέλε¬ 
σής τους, ο αριθμός της πιστοποίησης μετά την οποία 
τις σχετικές πληρωμές αναλαμβάνει ο νέος οργανισμός 
και κάθε άλλο στοιχείο και πληροφορία που αφορά στις 
υφιστάμενες συμβατικές σχέσεις και κρίνεται απαραί¬ 
τητο για τη διαδικασία διαδοχής. 

2. Πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής συντάσσεται 
και για τα αρχεία, τα βιβλία πρωτοκόλλων, τα αρχεία 


φακέλων που σχετίζονται με τα έργα και τις μελέτες 
και τις εκκρεμείς δίκες και υποθέσεις και για κάθε άλλο 
θέμα που αφορά στη λειτουργία των εν λόγω υπηρε¬ 
σιών, το οποίο υπογράφεται από τον αρμόδιο Γενικό 
Διευθυντή της ΓΓ ΔΕ και το Διευθύνοντα Σύμβουλο του 
Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) 

3. Αποφάσεις, μετά από σχετικό αίτημα της Διευθύ- 
νουσας Υπηρεσίας, που αφορούν στα ως άνω έργα και 
μελέτες και των οποίων εκκρεμεί η έκδοσή τους, όπως 
έγκριση παρατάσεων, έγκριση χρηματοδοτήσεων, κλπ 
ολοκληρώνονται με μέριμνα των αρμόδιων υπηρεσιών 
της ΓΓ ΔΕ που ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής. 

4. Για τα ως άνω μεταφερόμενα έργα και μελέτες τα 
οποία συγχρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Κονδύλια 
ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. αναλαμβάνει και όλες τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 
περιόδου 2007-2013, όπως αλλαγή τελικού δικαιούχου, 
διασφάλιση χρηματοδότησης έργων, τήρηση διαδικα¬ 
σιών αρχείου, κλπ. 

5. Δημοσιονομικές διορθώσεις αχρεωστήτως ή παρα- 
νόμως καταβληθέντων ποσών σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης με αριθμ. ΥΑ907/052/2003 (ΦΕΚ Β'878), 
όπως ισχύει, που προκύπτουν από ελέγχους οι οποί¬ 
οι διενεργούνται μέχρι την ισχύ της απόφασης αυτής 
αναζητούνται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων - ΓΓΔΕ. 

6. Μετά την ισχύ της παρούσας απόφασης οι δαπάνες 
μισθώσεως των κτηρίων που στεγάζουν τις ανωτέρω 
ΕΥΔΕ καθώς και τα έξοδα για τις λειτουργικές τους 
δαπάνες βαρύνουν το νέο οργανισμό. 

7. Σε ό,τι αφορά την υλικοτεχνική υποδομή και κάθε 
είδους εξοπλισμό των ως άνω Ειδικών Υπηρεσιών Δη¬ 
μοσίων Έργων η χρήση αυτών παραχωρείται στο νέο 
Οργανισμό. 

8. Το αυτοκίνητο με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΥ 6121 επι- 
στρέφεται στη Γ ενική Γ ραμματεία Δημοσίων'Εργων και 
η σχετική δαπάνη βαρύνει το νέο Οργανισμό. 

9. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 
01/01/2014. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2013 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη υοοιοή: 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υορφή ΡνΡ/ΟΡ: 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5 € 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

- 

- 

100 € 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή οά-τοπι από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Δ' 

160 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

Α.Ε.Δ. 

10 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70 € 

Ο.Π.Κ. 

- 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α' 

225 € 

Β' 

320 € 

Γ' 

65 € 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 


• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα. 


• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ,Κ. 104 32 Αθήνα). 

• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται. 

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της'Ενωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι¬ 
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. 

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ¬ 
πτωση. 

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885. 

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.οί.ξΐι·) 


Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Η11ρ://νννννν.β1.9ΐ' - β-πιαϊΙ: ννβόπΐ33ΐβΓ.βΙ@βί·9τ 


ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08=00 ΜΕΧΡΙ 13=30 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


* 02032522012130004 * 



ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 









































































